ANEXO B - MATRIZ DE RESPONSABILDADES DE ATIVIDADES PREVISTAS E DIVERSAS 


Grc as Atv, demandas e obrigações do Plano Aclh 











Recebimento Definitivo 


























Avaliação Operacional 























Curso de Operador SARP (contrato) 















































1º Curso SARP - V2-1 NAURU do EB [res | 




















Relatório de Avaliação 


Elaboração de Dout E 
Grc das adaptações de Pes, Mat e Inst Mas 


Adeqgd de instalações operacionais, de Ensino e Simulação s s E E 













































































































Acomp das entregas previstas no contrato 
































Movimentação de Pessoal/Estratégia para permanência na 









































Adequação do QDM 




















Coordenar o uso de frequências SARP 





























Coordenar o processo de certificação aeronáutica Ss | 





























Grc as ações de Aclh no âmbito do EME 











Início das Operações do SARP V2-1 NAURU em proveito 
da F Ter 




































































LEGENDA: 
$ - Principal órgão financiador 
IE - Principal órgão executante 
S - Supervisionar 
C - Conforme contrato EVENTOS RELACIONADOS Ags Eqp / Frmt / Infra 








Código de cores: 























